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CARTA DE FECHA 2 DE JULIO DE 1999 DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL 


De conformidad con el parrafo 9 de la resolucion 1242 (1999) del Consejo de 
Seguridad, de 21 de mayo de 1999, tengo el honor de presentar una lista 
detallada de piezas y equipo necesarios a los efectos mencionados en el 
parrafo 1 de la resolucion 1175 (1998). 

Con objeto de que se pudiera preparar la lista indicada, envie a un grupo 
de cinco expertos al Iraq. Los expertos fueron aportados por Saybolt 
Nederland BV, la cual, con arreglo al contrato que concerto con las Naciones 
Unidas, ha estado facilitando agentes independientes para realizar inspecciones 
de petroleo desde que se puso en marcha el programa humanitario en el Iraq con 
arreglo a la resolucion 986 (1995). El grupo se desplazd al Iraq del 6 al 12 de 
junio de 1999 con objeto de examinar la situacion sobre el terreno y, en 

consulta con el Gobierno del Iraq, preparar la lista de las piezas de repuesto y 

el equipo necesarios para que ese pais pudiera aumentar sus exportaciones de 
petroleo y de productos derivados del petroleo en una cantidad suficiente para 
generar la suma establecida en el pSrrafo 2 de la resolucidn 1153 (1998). El 
informe del grupo se adjunta asimismo para information de Vuestra Excelencia 
(vease el anexo). 

Como indiquS en mis informes anteriores al Consejo de Seguridad (S/1999/573 

y Corr.2) incluido el m£s reciente, de fecha 18 de mayo de 1999 (S/1998/1100), 

la industria petrolera del Iraq sigue encontrdndose en un estado lamentable. 

Como se recordara, el grupo de expertos habia indicado que los yacimientos 
petroliferos existentes en el Iraq habian sufrido una profunda reduccion de su 
productividad, en algunos casos irreparable, durante los dos ultimos decenios. 
Ademas, habian afirmado que si aumentara bruscamente la produccion sin que se 
efectuaran los gastos correspondientes en piezas de repuesto y en equipo 
sufririan graves danos las rocas petroliferas y las redes de oleoductos, lo que 
seria contrario a los principios aceptados de una "adecuada ordenacion de los 
yacimientos petroliferos". 

Segun el grupo de expertos, el Iraq ha continuado la practica de 
sobreproducir petroleo crudo de pozos donde no se mantiene la presion 
suficiente. En consecuencia, se han registrado fuertes descensos de la 
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produccidn de un numero apreciable de pozos productores. Como se informd 
anteriormente (S/1998/1233), ha cesado la produccidn en un importante numero de 
pozos, tanto en el norte como en el sur, a causa de la falta de instalaciones 
para eliminar el agua. El Grupo de Expertos estima que alrededor del 20% de esos 
pozos ha sufrido danos irreparables* 

Sin embargo, el programa de inyeccion de agua en el sur, asistido por 
productos quimicos de tratamiento y la puesta en marcha de nuevas actividades 
productivas, han hecho posible incrementar la produccion hasta un nivel que esta 
por encima de las perdidas registradas, lo que ha redundado en un aumento 
general de la produccidn total, como se indica en el parrafo 11 del informe del 
de expertos. El grupo de expertos estima que los descensos de la capacidad 
de las refinerias han liberado, bien que a corto plazo, mas petroleo crudo para 
la exportacidn. 

El incremento del volumen de las exportaciones de petrdleo crudo iraqui 
del orden de 300.000 barriles al dia por tdrmino medio entre la etapa IV y la 
etapa V (comprendidos 100.000 barriles al dia debido a la disminucion de la 
capacidad de refinacion), no ha de dar lugar a una actitud complaciente respecto 
de la necesidad urgente de piezas de repuesto y equipo para la industria del 
petrdleo. Como ha senalado el grupo de expertos, es posible que los actuales 
indices de incremento gradual de la produccion alcancen por corto tiempo un 
mdximo de 200.000 barriles al dia, pero estos bien se podrian lograr a expenses 
de importantes consecuencias para el medio ambiente, y de dafios para los pozos 
petroliferos. Es mds, los indices de produccion mas elevados empezaran a 
descender si no se suministran oportunamente al iraq los productos quimicos que 
tanto necesita para la prospeccion de lodos y la perforacion, asi como y otros 
equipos y piezas de repuesto, — el suministro de algunos de los cuales el Comite 
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucion 661 (1990) ha 
dejado en suspenso. La falta de una unica pieza de repuesto o unidad de equipo, 
por pequeno que sea, puede ser suficiente para impedir la finalizacion de todo 
un proyecto de inyeccion de agua o de un programa de puesta a punto de pozos. 
Celebro pues la nueva estructura del plan de distribucidn aprobado para la etapa 
VI, que pone de relieve la relacidn entre las piezas de repuesto y el equipo 
solicitados, el cual debiera facilitar el examen y la aprobacidn de las 
solicitudes. 

Al 29 de junio de 1999, la Oficina del Programa del Iraq habia recibido un 
total de 958 solicitudes, por un valor de mis de 508 millones de ddlares, de 
piezas de repuesto y equipo para la industria iraqui del petroleo, de las que se 
tramitaron 785, por un valor total de 392 millones de dolares. Del numero total 
de solicitudes tramitadas, 561, por un valor total de 287 millones de ddlares, 
han sido aprobadas por el Comite del Consejo de Seguridad, y 201, por un valor 
total de 95 millones de dolares, se han dejado en suspenso. Quedan 73 
solicitudes, por un valor total de 82 millones de ddlares, que no se han 
tramitado aun porque los solicitantes han facilitado informacion insuficiente. 

El grupo de expertos, en el contexto del examen de la solicitud presentada 
por el Gobierno del Iraq, ha senalado que el plan de distribucion de piezas de 
repuesto y equipo correspondiente a la etapa VI va dirigido a estabilizar y, en 
lo posible, incrementar la produccion de petrdleo crudo y acometer al mismo 
tiempo tareas cautelares de reparacion y mantenimiento; incrementar la 
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eficiencia operativa; y poner en marcha proyectos para mejorar la calidad de los 
productos y encarar las cuestiones relativas al medio ambiente y la seguridad. 

El valor total de las piezas de repuesto y equipo que figuran en la lista 
rebasa los 300 millones de ddlares previstos en la resolucidn 1242 (1999). Como 
se indica en el plan de distribucion para la etapa VI, el Gobierno del Iraq 
suscribira contratos de suministro de piezas de repuesto y equipo por un valor 
de hasta 300 millones de dolares durante el periodo inicial de la etapa VI y, de 
ser probable que los ingresos generados durante la etapa VI excedan del total de 
3.004 millones requeridos para ejecutar el plan de distribucion aprobado, el 
Gobierno suscribiria otros contratos por un valor de hasta 300 millones de 
dolares (S/1999/671, documento adjunto al anexo II). Toda suma adicional 
solicitada para comprar piezas de repuesto y equipo tendria que ser autorizada 
por el Consejo. Tengo la intencion de mantener en examen continuo los ingresos 
percibidos durante la etapa en curso y abordar el asunto en el contexto del 
informe que presentare dentro de 90 dias en cumplimiento del parrafo 6 de la 
resolucion 1242 (1999). 

Como ha senalado el grupo de expertos, si bien el valor estimado de las 
piezas de repuesto y el equipo incluidos en la lista presentada por el Gobierno 
del Iraq es dos veces superior a la suma aprobada por el Consejo en la 
resolucion 1242 (1999), se estima que la suma senalada por el Gobierno del Iraq 
guarda proporcion con los niveles de produccion alcanzados y previstos, sobre 
todo en vista del enfasis puesto en proyectos importantes y en inversiones 
relacionadas con la seguridad, la lucha contra la contaminacion y los danos 
causados al medio ambiente. 

Las metas de produccion de petroleo crudo anunciadas por el Gobierno del 
Iraq son: 3 millones de barriles al dia para diciembre de 1999; 3,2 millones de 
barriles al dia para marzo del ano 2000; y 3,5 millones al dia para diciembre 
del 2000. El grupo de expertos considers que las metas de produccidn podrian 
alcanzarse siempre que las piezas de repuesto, los materiales y el equipo sigan 
siendo recibidos y distribuidos oportunamente. Sin embargo, todo problems 
tecnico que se registre en la infraestructura de transporte y las instalaciones 
de carga contrarrestara inevitablemente los beneficios de los incrementos 
recientes de la produccion y la exportacion de petrdleo. Por tanto, es esencial 
resolver urgentemente las deficiencias existentes en materia de infraestructura 
de produccion y transporte, suministro de energia, capacidad de almacenamiento 
intermedia, comunicaciones y medidas de seguridad. Segun ha senalado el grupo 
de expertos, las actividades en Mina al-Bakr no se llevan a cabo en condiciones 
de seguridad operativa. En la actualidad, el control de los sistemas de 
transporte de petroleo crudo de los campos petroliferos del Iraq meridional se 
lleva a cabo de forma manual y, a causa de la falta de capacidad de 
almacenamiento intermedio, una proporcion elevada del petroleo crudo se 
transfiere de los campos de produccidn a Mina al-Bakr casi directamente. Esta 
operacidn abarca 180 kilometros de oleoducto y se realiza sin comunicaciones y 
operaciones de control eficientes. El control de toda situacion que pudiera ser 
causada por una interrupcion de urgencia de un proceso de carga en Mina al-Bakr, 
que podria provocar un importante y calamitoso derrame de petrdleo, es motivo de 
especial preocupacion. 

Por tanto, seria en extremo util que el Consejo pidiese al Comite del 
Consejo de Seguridad que examinase y aprobase lo mas expeditivamente posible las 
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solicitudes de piezas de repuesto y equipo correspondientes a las etapas IV y V, 
asi como la etapa VI, y que examinase tambiSn las dem£s solicitudes mantenidas 


en suspenso. La Oficina del Programa del Iraq estd dispuesta a colaborar con el 
Comite aportando toda la in£ormaci6n adicional, asi como el asesoramiento 
tScnico que pudiesen necesitar. 


(Firmado) Kofi A. ANNAN 


/... 
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Inf^rmedelgrupode expertos establecido en cumplimiento del pSrrafo 9 
delaresoluci6n 1242 (1999) del Conseio de Seguridad 

A. Mandato 

1. En el pdrrafo 9 de su resolucion 1242 (1999) de 21 de mayo de 1999, el 
Consejo de Seguridad pidio "al Secretario General que, en consulta con el 
Gobiemo del Iraq, le presente, a mas tardar el 30 de junio de 1999, una lista 
detallada de piezas de repuesto y equipo necesarios a los efectos mencionados en 
el parrafo 1 de la resolucion 1175 (1999)". El mandato del grupo de expertos 
comprendia: la preparacion de un informe independiente sobre la produccion y 

capacidad de transporte de petrdleo actuales del Iraq, asi como un pronostico 
del incremento de la capacidad de producei6n cfe petrdleo del Iraq, basada en las 
piezas de repuesto y equipo recibidos e instalados; un examen de la lista de 
piezas de repuesto y equipo presentada por el Gobiemo del Iraq con arreglo al 
plan de distribucion para la etapa VI; y un examen de las disposiciones para 
supervisar las piezas de repuesto y equipo para la industria petrolifera en el 
Iraq. 


B. Introduccion 


2. A peticidn del Secretario General, un grupo de expertos se desplazd al Iraq 
para examinar las necesidades existentes de piezas de repuesto y equipo en 
relacion con la capacidad del Iraq de mantener su actual capacidad de 
exportacion de crudo y examinar y evaluar de nuevo las posibilidades de aumentar 
sus exportaciones. 

3. El grupo de expertos se desplazo al Iraq del 6 al 12 de junio de 1999 y se 
entrevistd con las autoridades pertinentes, particularmente del Ministerio del 
Petrdleo, y con representantes de todas las empresas del sector petrolero con 
objeto de concluir la preparacidn de la lista de piezas de repuesto y equipo 
petroleros. 


C. Plan de distribucidn para la etapa VI 

4. El plan de distribucidn de piezas de repuesto y equipo para la etapa VI 
presentado por el Gobierno del Iraq va dirigido a estabilizar y, en lo posible, 
aumentar la produccion de crudo y acometer al mismo tiempo tareas cautelares de 
reparacion y mantenimiento; incrementar la eficiencia operativa; ejecutar 
proyectos para mejorar la calidad de los productos; y encarar las cuestiones 
relativas al medio ambiente y la seguridad. 

5. El plan de distribucidn del Gobiemo del Iraq se divide en cuatro secciones 
principales. 

Produccidn de petroleo crudo 

6. Las metas declaradas de produccidn de petrdleo crudo del Gobiemo del Iraq 

son: 3 millones de barriles al dxa para diciembre de 1999; 3,2 millones de 
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barriles al dia para marzo del ano 2000; 
diciembre del 2000. 


y 3,5 millones de barriles al dia para 


Refinado de oetrdleo 


7. Los objetivos del Gobierno en materia de refinado de petroleo son: 
incrementar la produccidn de aceites lubricantes para satisfacer la demanda 
ocal en su totalidad; mejorar la calidad de los productos refinados reduciendo 
el contenido de azufre de gasdleo y el keroseno y la necesidad de que la 
gasoline contenga compuestos de plomo; mejorar las normas de seguridad y la 
capacidad de lucha contra incendios; fortalecer la proteccion del medio ambiente 
me^orando el tratamiento de las aguas servidas y de las emisiones de gas; e 
incrementar la eficiencia operativa en general. Para sustentar el aumento de 
los niveles de produccion previstos hace falta mejorar el control del proceso de 
refinado y su eficiencia, as£ como^la calidad de los productos (sobre todo del 
aceite lubricante). 


Tratamiento del gas 


8. Se preve tambign reparar y mantener las plantas e instalaciones de 
desgasificacion a fin de incrementar la produccion de petroleo crudo mas 
eficientemente y, de resultas de esto, suministrar mas gas para empleo como 
combustible. La produccion de fluidos de los yacimientos de petrdleo es 
multifasica y durante el periodo de explotacidn del yacimiento var£a tanto la 
magnitud del flujo como su composicidn. Es necesario separar estas fases para 
obtener aguas de una calidad apta para su eliminacidn y productos 
correspondientes a etapas de la produccion de hidrocarburos de una calidad apta 
para la exportacidn, esto es, gas y petrdleo. Los separadores trifdsicos son 
unidades que separan las etapas de produccion de fluidos correspondientes al 
gas, el petr61eo y el agua. 


Pistribuci6n de productos derivados del petr61eo 


9. En lo que atane a la distribuci6n de productos derivados del petroleo, el 
Gobierno del Iraq tiene la intencidn de mejorar las normas de seguridad 
suministrando equipo nuevo; mejorar la proteccidn del medio ambiente 
suministrando equipo de limpieza de tanques y eliminacidn de aguas servidas; e 
incrementar la eficiencia operativa en general suministrando mejor equipo, como 
tanques de almacenamiento y equipo de transporte. Esto incremental la 
flexibilidad del suministro de productos derivados del petrdleo (gasolina y 
gasdleo) a los usuarios del pais. 


D• Estimaciones de produccion 


10. La capacidad de produccion de los yacimientos de petroleo del Iraq, sobre 
todo los del sur, suele ser objeto de evaluaciones equivocadas. Los efectos de 
la discreta puesta en marcha reciente de programas de inyeccion de agua en los 
yacimientos de Rumaila septentrional y meridional y de Zubair ha distorsionado 
las predicciones anteriores respecto del gr^fico "produccidn-contra-tiempo". En 
las anteriores misiones de expertos no habia quedado claramente en evidencia que 
el Iraq estaba contemplando la puesta en marcha de programas de inyeccion como 
los que esta ejecutando en la actualidad. 
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11. Estos campos est£n incrementando actualmente en 160.000 barriles al dia la 
cifra de produccidn total respecto de la capacidad al t^rmino de la etapa IV. 
Este avance aparente es resultado de la llegada de bactericidas para tratar el 
agua inyectada. Cabe senalar que los pozos de inyecci6n se perforaron antes de 
1994 y que se contaba con todo el equipo de campo (lineas de fluencia) necesario 
para poner en marcha un programa de inyeccion de agua y mantenimiento de la 
presion. Dada la necesidad crxtica existente en el campo de Rumaila 
septentrional de contar con una planta de tratamiento de petroleo humedo para 
comp1ementar el resto del programa, a falta de suministro de piezas de repuesto 
se desmantelaron otras plantas. 

12. A partir de agosto de 1998 los programas de inyeccion en los yacimientos 
de Rumaila meridional y Zubair fueron realizados con cautela (en un numero 
limitado de pozos). En mayo de 1999 el rendimiento de los depdsitos (entre los 
que se incluiria por ultimo a Rumaila septentrional) ofrecid un incremento de 
160.000 barriles por dia. Las estimaciones anteriores del Ministerio del 
Petroleo respecto del aporte de esos proyectos de inyeccidn de agua se basaban 
en las proyecciones sobre obras de construed6n de depositos efectuadas por 
consultores extranjeros, mediante la utilizacion de modelos informaticos que, 
segun se ha demostrado, adolecen de errores que inducen a efectuar estimaciones 
inferiores a las probabilidades. Actualmente se est&n logrando tasas de 
produccion mis elevadas que las previstas y tal vez se llegue pronto a un punto 
de estabilidad consistente en un aumento de 200.000 barriles por dia en los 
prdximos meses. Se preve que despues comenzaran a disminuir si no se 
proporcionan los productos qulmicos tan necesarios para el lodo de perforacion, 
el equipo de perforacion y otros elementos tecnologicos para concluir las obras. 
Algunos de esos elementos aun se encuentran "en suspenso" en espera de que el 
Comite del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucion 661 
(1990) adopte una decisidn, aunque son fundamentales para la operacion de 
perforacion de nuevos pozos y para la terminacidn de pozos. 

13. Los beneficios obtenidos de los programas de inyeccion de agua realizados 
en la region meridional sugieren que se aplica la tecnica denominada "de impulso 
hidraulico", por la cual los pozos de inyeccidn de agua son ubicados de manera 
tal de producir un frente lineal de anegamiento, con lo cual se abarcan partes 
de las rocas de deposito de petroleo. Con ello se logra un aumento de corto 
plazo en la tasa de produccion de petrdleo y un deterioro de largo plazo en el 
volumen total recuperado. Existen muchos problemas tecnicos, cuyos efectos 
pueden ser resumidos en el hecho de que en algun momento habrd una disminucidn 
repentina de la produccidn. De acuerdo con la rapidez con que se inicien nuevos 
proyectos en los que se utilice la misma tecnica, cabe suponer que se 
concretar&n las proyecciones del Ministerio del Petroleo, y que posiblemente se 
superaran, durante los proximos seis meses a un aho, y que la consecuencia sera 
que quedaran depositos danados por el agua. 

14. Las buenas pr&cticas de explotacion de yacimientos petroliferos indican que 
ha de adoptarse un metodo estructurado, en el que es necesaria la estimulacion 
de los depdsitos, una supervision adecuada de la presion, el tratamiento previo 
del agua inyectada y la utilizacion de tecnicas modernas para la terminacion de 
pozos, entre otras cosas, todo lo cual determinara la manera optima de realizar 
el anegamiento de los pozos con agua. Es evidente que esta buena administracion 
de los hidrocarburos del Iraq dependera de la distribucion oportuna de piezas de 
repuesto y equipo para la explotacion petrolifera y de la prestacion de 
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servicios conexos, de conformidad con las resoluciones 1175 (1998) 1210 figga) 

i r 1 0/0 fi aesn\ ' ' 


15. Tal vez revista la misma importancia seguir obteniendo buenos resultados en 
la explotacidn experimental del yacimiento de Quma occidental, en el que hay 
reserves de aproximadamente 11.000 millones de barriles. Con las actuales 
lxmitaciones del equipo, se han obtenido apenas 40.000 barriles por dxa, pero 
pese a que el crudo es bastante pesado, a saber, 23 grados de acuerdo con las 
normas sobre peso especxfico del Instituto Estadounidense del Petrdleo, este 
yacimiento tendrd una importancia fundamental para las proyecciones de 
exportacion de los proximos 18 meses. El efecto de extraer crudos mas pesados 
en la parte meridional del Iraq puede observarse en la constante disminucion en 
el peso especxfico del crudo liviano de Basora, que disminuyo desde un nivel 
inicial de mas de 34 grados en la etapa I a un nivel muy por debajo de los 

32 grados en los embarques recientes realizados en la etapa VI. Esta 
disminucidn proseguira hasta que sea posible separar los distintos tipos en el 
sur y comercializarlos en forma separada como se hacia anteriormente (el mediano 
y el pesado de Basora). Para ello seran necesarias mayores instalaciones de 
almacenamiento en la zona del litoral, como las propuestas para Fao en la 
etapa VI. 

16. Por ultimo, el yacimiento de Luhais tambi^n entrara en funcionamiento a 
fin de contribuir al incremento de la capacidad. Sin embargo, los 
administradores de los yacimientos petrolxferos del Iraq reconocen que est£n 
provocando dahos irreparables en otros yacimientos mas antiguos al emplear las 
practicas de produccion actuales. Resulta dificil definir las tasas anuales de 
disminucidn de esos bienes debido a la falta de equipo de medicidn de la 
presion, pero las estimaciones varxan del 2% en los yacimientos mds nuevos hasta 
quiza el 15% en yacimientos mds importantes como el de Kirkuk. Desde mediados 
de 1998 han quedado inutilizados por el agua en la region meridional un total de 
54 yacimientos y es poco probable que puedan ser reactivados a menos que se 
determine que son titiles para ser convertidos en inyectores de agua. Ello 
significaria que los antiguos pozos de produccidn de petrdleo crudo serian 
utilizados como puntos de inyeccion de agua a los fines de mantener la presion 
en el depdsito. 

17. Las futuras contribuciones de esos proyectos, con la llegada de piezas de 
repuesto y equipo para la explotacidn, contribuirian a compensar la disminucion 
pronunciada que se prev4 en otras zonas, pero los aumentos significativos de la 
produccidn (es decir, 500.000 barriles por dia) exigirian la incorporacidn en 
las operaciones de explotacion de nuevas e importantes reserves. A tal fin, el 
Gobierno del Iraq ha iniciado conversaciones con empresas extranjeras para la 
iniciacion de proyectos de explotacion de nuevos yacimientos asi como para 
ejecutar proyectos encaminados a desarrollar los yacimientos que ya se 
encuentran en produccion mediante la utilizacidn de tecnologxa moderna. 

18.. Es posible analizar las consecuencias concretas de la evolucion reciente de 
la industria petrolera iraqux sobre la base de los datos siguientes, algunos de 
los cuales han sido confirmados por el grupo de expertos, en tanto que otros se 
basan en experiencias recientes verificadas en el Iraq: 

a) El volumen neto de exportacion de petrdleo seco alcanzo en la etapa IV 
un promedio de 1.712.000 barriles por dxa; 
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b) El volumen neto de exportacidn de petrdleo seco en la etapa V alcanzo 
vin promedio de 2.009.000 barriles por dia; 

c) Durante la etapa V, el volumen mlnimo de petroleo exportado (media de 
una semana) £ue de 1.283.000 barriles por dia y el volumen maximo de exportacion 
alcanzado recientemente fue de 2.603.000 barriles por dia, lo cual demuestra el 
caracter imprevisible de la produccion. 

19. Cabe tambi^n preguntarse la razdn por la cual la produccion aumento en 
promedio 297.000 barriles por dia durante un periodo en el cual acababa de 
iniciarse la tarea de obtener piezas de repuesto y equipo. Hay cuatro 
explicaciones principales: 

a) Debido a la falta de piezas de repuesto, el volumen total producido 
por las refinerias para consumo interno y exportaciones a Jordania disminuyo en 
un promedio de 110.000 barriles por dia; 

b) Segun se indica mas arriba, el efecto de los proyectos de inyeccion de 
agua ha sido un aumento de 160.000 barriles por dia por encima de los niveles de 
produccidn de los yacimientos de Rumaila septentrional y meridional y Zubair, en 
comparacion con el segundo semestre de 1998; 

c) La tasa de produccion preliminar de las instalaciones de explotacion 
de Qurna occidental, que cuentan con escasos recursos, es de aproximadamente 
40.000 barriles por dia; 

d) Por lo tanto, puede estimarse que la disminucion natural de los 
depositos de produccion, sin que se realicen tareas de mantenimiento de la 
presidn, ha de ser de menos de 13.000 barriles por dia en promedio ponderado. 

20. La respuesta de los yacimientos de la region meridional a los programas de 
inyeccidn de agua ha sido mejor de la prevista y su tendencia actual es a 
aumentar (lo cual podria cesar en forma repentina si el agua inyectada no es 
filtrada para eliminar los cuerpos sdlidos pequenos). El elevado nivel reciente 
de las exportaciones es probablemente el resultado de los efectos combinados de 
la capacidad reducida de las refinerias y del aumento de la produccion de los 
yacimientos de Rumaila septentrional y meridional y Zubair y de Qurna occidental 
en la region meridional. Los niveles de produccidn en la region septentrional 
han variado muy poco y las disminuciones han sido compensadas por el 
mejoramiento en la separacion del petroleo debido a la llegada de, por ejemplo, 
productos quimicos para la eliminacion del agua, y pequenos aumentos en los 
aportes de otros yacimientos, entre ellos el Saddam. 

21. La tasa media de disminucion potencial no corresponde a las expectativas y, 
a juicio del grupo de expertos, demuestra que el aporte adicional de los 
proyectos de inyeccidn de agua realizados en la region meridional y de los 
nuevos yacimientos no es de 200.000 barriles por dia (160.000 barriles por dia 
de Rumaila septentrional y meridional y Zubair, mas 40.000 barriles por dia de 
Qurna occidental), sino que existen posibilidades de que esa cifra sea mas 
prdxima a los 250.000 barriles por dia (200.000 barriles por dia de Rumaila 
septentrional y meridional y Zubair mas 50.000 barriles por dia de Qurna 
occidental). Ademas, el volumen global de las refinerias se ha visto reducido 
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(poir las va 2 ri.acd. 0 nes de la detnanda local y la falta o la demora en la provision 
de piezas de repuesto esenciales) y se ha destinado a las exportaciones. 

22 . Habitualmente los productores proporcionan cifras totales de produccion y 
consumo de petrdleo iraqui en forma de promedios correspondientes al mes o al 
trimestre ultimo, por lo cual toda deduccion realizada a partir de comparaciones 
con las cifras de exportacidn basadas en los ultimos dias o semanas ha de ser 
examinada con cautela. 


E. Capacidad de transporte 

23. De conformidad con el p&rrafo 6 de la resolucion 986 (1996) del Consejo de 
Seguridad, el petrdleo crudo procedente del Iraq es exportado por el oleoducto 
del Iraq a Turquia a Ceyhan (Turquia) y la terminal petrolera de Mina al-Bakr, 
ubicada en el Golfo Persico. 

24. La capacidad demostrada del oleoducto del Iraq a Turquia est& limitada en 
la actualidad a un m&ximo de 1,05 millones de barriles por dia. Sin embargo, el 
volumen global efectivo fluctua, como consecuencia de los problemas de 
suministro de energia y de comunicaciones asi como por las limitaciones de 

infraestructura descritas en los informes anteriores del grupo de expertos. El 
volumen global medio durante la etapa V fue de aproximadamente 845.000 barriles 
por dia. Se prev6 que tras la terminacion de las reparaciones de la 
infraestructura que se realizan en la region septentrional, la capacidad 
aumentard a una cifra proxima a los 1,6 millones de barriles por dia. Sin 
embargo, esas reparaciones no seran terminadas antes de abril del 2000. 

25. La capacidad de exportacidn a trav£s de Mina al-Bakr es imprevisible y se 
ve afectada por numerosas deficiencias de la infraestructura de produccion y 
transporte, del suministro de energia, de la capacidad de almacenamiento 
intermedio y de las comunicaciones en la parte meridional del Iraq. El volumen 
global medio de produccidn durante los tiltimos meses de la etapa V fue de 
aproximadamente 1,3 millones de barriles por dia. Aunque la suma de ambos 
lugares supera la actual capacidad de exportacidn del Iraq, el grupo de expertos 
recomienda enf&ticamente que se d£ prioridad a la superacidn de las deficiencias 
mencionadas, en particular porque el grupo considera que las operaciones que se 
realizan en Mina al-Bakr no se efectdan en condiciones de seguridad. En 
diciembre de 1996 se reanudaron las operaciones en Mina al-Bakr tras la 
terminacidn de reparaciones provisionales. Cabe observar que la tasa media de 
carga era aproximadamente de 280.000 barriles por dia. El volumen actual es 
cinco veces mayor que el volumen registrado al comienzo del programs de petrdleo 
a cambio de alimentos; este aumento ha contribuido evidentemente a acelerar el 
deterioro de esas instalaciones. 


F - Supervision de las piezas de repuesto v ecruipo petrolero 

26. Todas las piezas de repuesto y el equipo que llega al Iraq son supervisados 
en lugares especiales de almacenamiento y se verifies que sean utilizados para 
los fines para los cuales fueron autorizados. Actualmente, tres supervisores 
realizan esta tarea; se han realizado arreglos para el envio de otros tres 
supervisores. Sin embargo, en vista del mayor numero de lugares de 
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almacenamiento de piezas de repuesto y equipo, podria ser necesario ampliar este 
equipo en el futuro. 

27. En la realizacion de sus tareas el equipo de supervision ha recibido la 
plena cooperacidn de las autoridades competentes del Iraq. 


G. Piezas de repuesto v ecruipo para la etapa VI 

28. La lista de piezas de repuesto y equipo petrolero para la etapa VI se 
presents en 13 secciones, subdivididas por empresas, cada una de ellas con una 
asignaciOn de fondos determinada por el Gobierno del Iraq. Nuevamente no se ha 
previsto asignacion alguna para el ente publico de comercializacion del 
petrdleo. 

29. El Gobierno del Iraq ha incluido diversos "proyectos" en su presentacion 
relacionada con las piezas de repuesto y equipo petrolero para el plan de 
distribucidn de la etapa VI. En esos casos se ha corregido el sistema de 
numeraci6n de las partidas para identificar dichos proyectos independientes. La 
terminacion de esos proyectos, y sus consecuencias para la produccion, depende 
de la llegada simultanea de todos los articulos senalados. 

30. El valor total de las piezas de repuesto y equipo incluidos en la lista 
supers los 300 millones de dolares previstos en la resoluciOn 1242 (1999) del 
Consejo de Seguridad. El Gobierno del Iraq ha sefialado que celebrara contratos 
relacionados con piezas de repuesto y equipo por un valor de hasta 300 millones 
de dolares durante el periodo inicial de la etapa VI. Durante la ultima parte 
de la etapa VI, que se estima tendra lugar a fines de septiembre o comienzos de 
octubre de 1999, si el valor acumulado de las ventas de petrdleo crudo se 
aproximara al mdximo de 5.200 millones de dolares y, en el supuesto de que el 
precio del petroleo se mantenga estable a partir de ese momento, si pudiera 
llegar a exceder esa cifra, el Gobierno del Iraq ha informado de que solicitaria 
mds piezas de repuesto y equipo. 


H. Presupuesto de las empresas de explotacidn 
North Oil Company; 65 millones de dolares 

31. El presupuesto de piezas de repuesto y equipo para la North Oil Company 
incluye tareas de reparacidn y mantenimiento habituales, asi como las siguientes 
actividades: 

a) La perforacion y terminacion de 125 pozos nuevos; 

b) Los trabajos relacionados con 37 pozos y su terminacion y la conexion 
de 53 pozos ya perforados de doble uso; 

c) El suministro de tres separadores de fase en Bai Hassan meridional, 
Hassan septentrional y Bai Hassan Dawood para permitir una mayor produccion 

de crudo humedo; 

d) Conservacion del yacimiento de Sufaya; 
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e) Piezas de repuesto mecanicas, eldctricas y para instrumentos de las 
plantas da procesamiento y las terminales de desgasificado y compresidn. 

South Oil Company: 135 millones de dolares 

32. La South Oil Company, la mayor empresa de explotacidn petrolera, tiene una 
extensa lista pormenorizada de piezas de repuesto y equipo y diversos proyectos 
concretos, segun se detalla a continuacion: 

a) La terminacion de 25 pozos (10 en Zubair, 5 en Rumaila septentrional, 

5 en Rumaila meridional y 5 en Missan); 

b) La terminacion y perforacion de 100 pozos en la regidn DG6 del 
yacimiento petrollfero de Qurna occidental; 

c) La terminacion y perforacidn de 40 pozos en las regiones DG7 y DG8 del 
yacimiento petrolifero de Qurna occidental; 

d) La terminacion y perforacion de 80 pozos en el yacimiento de Rumaila 
septentrional; 

e) La construccion de ocho tanques de almacenamiento, cada uno de una 
capacidad de 58.000 metros cubicos, para la rehabilitacion del parque de 
almacenamiento de Fao; 

f) El mejoramiento del suministro de agua para uso industrial para 
Rumaila septentrional y meridional, Zubair y Garmat Al; 

Iraqi Drilling Company: 7.500.000 dolares 

33. Los repuestos y el equipo que se enumeran para la Iraqi Drilling Company 
cubren la reparacion y mantenci6n de 12 equipos de perforacidn. 

Oil Projects Company; 2.500.000 ddlares 

34. Gran parte de la asignacidn para la etapa VI es una repeticion de la 
etapa V debida a la reasignacidn de fondos generales dentro de esa etapa. Las 
necesidades se refieren a construccidn, diserio de ingenieria, mantencion, ensayo 
de estructuras nuevas y reparadas y ensayos no destructives (rayos X). 

Oil_ Exploration Company; 5 millones de ddlares 

35. Tambien en este caso la asignacidn se refiere a la rehabilitacion de 
terrenos y programas de desarrollo y, como se indico en el informe anterior 

(S/1998/1223), probablemente se financid en medida insuficiente en la etapa V 
por la suma de 5 millones de dolares. 

NorthRefineries Company: 15 millones de dolares 

36. En la refinerxa de Baiji, en la etapa VI, el Gobierno del Iraq planifica 
cinco proyectos importantes (en reemplazo de la unidad de hidrocraqueo 
hidrdulico que ha sido cancelada). Entre ellos se incluyen los proyectos 
siguientes: 
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a) Reparaci6n de la unidad de ensacado de asfalto no operacional. En 
este proceso se sopla aire caliente en el asfalto, provocando una reaccion 
quimica. El oxigeno se liga al asfalto o el hidrdgeno se combina con el oxigeno 
para hacer agua, la que se evapora. El resultado es un asfalto m£s duro y mas 
semejante al caucho. Otra variants de la produccion de asfalto mediante el uso 
de grandes temperaturas consiste en cambiar quimicamente la consistencia de los 
asfaltos mas blandos en un soplador; 

b) Instalacion de una unidad de isomerizacion para mejorar la calidad de 
la gasolina y reducir los requisitos para anadir plomo tetraetilico a la 
gasolina de motores. Se agrego plomo tetraetilico a la gasolina para 
simplificar en gran medida la mezcla a fin de mejorar 2 I contenido de octano, 
por cuanto aumenta el octano de la gasolina sin afectar otras caracteristicas. 
Pero se trata de un producto quimico muy toxico, y en baja concentracion en 
forma de vapor puede provocar enfermedad grave o muerte. La reduccion del plomo 
en la industria ha sido esencial para la reduccidn de la contaminacion 
ambiental. 

c) Reparacion de tres unidades de hidrodesulfuracidn. 

d) Reparacion de la unidad de recuperacion de sulfuro de hidrogeno. El 
sulfuro de hidrogeno es sumamente venenoso y, cuando se quema en hornos, se 
forma dioxido de sulfuro. La regulacion de la calidad del aire en la mayoria de 
los parses limita actualmente las emisiones de dioxido de sulfuro a tal punto 
que la mayor parte del sulfuro de hidrogeno debe excluirse de los sistemas de 
combustible; 

e) Reparacion de un complejo de aceite lubricante para producir 125.000 
toneladas anuales de lubricante de mejor calidad. El Iraq raciona actualmente 
los lubricantes, lo que ha hecho que se venda en forma ilegal aceite lubricante 
de calidad inferior, aumentado con aditivos sin control, lo que provoca dano a 
los motores y aumenta la contaminacidn. 

Midland Refineries Company: 10 millones de ddlares 

37. La Midland Refineries Company administra la Refineria de Daura, cerca de 
Bagdad. Esta seccion incluye un contrato para estudiar la eficiencia de las 

42 calderas que operan en la refineria, y hacer el trabajo que corresponds en la 
forma especificada. Los articulos restantes est&n destinados a la reparacion y 
mantencion generales, en particular de unidades de desalacion del petroleo crudo 
para tratar el elevado contenido de sal del petroleo crudo, y equipo adicional 
de tratamiento del agua. 

South Refineries Company: 12.500.000 dolares 

38. La South Refineries Company administra la refineria de Basora respecto 
de la cual el Gobierno del Iraq ha incluido dos proyectos importantes en la 
etapa VI. El primero se refiere a materiales para redisenar la unidad de 
desulfuracion de petroleo gaseoso ligero actual como unidad de isomerizacion o, 
si no es posible despues de los estudios de ingenieria, instalar una unidad de 
isomerizacidn. Esto permitira la produccidn de gasolina sin plomo de calidad 
muy superior. El segundo proyecto consiste en reemplazar una unidad de caldera 
de vapor muy ineficiente con una unidad nueva. 
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North Gas__Companv: 5 millones de ddlares 


39. Esta solicitud se refiere a equipo para mejorar la calidad del gas 
combustible mediante la reduccidn y/o eliminacidn de niveles elevados de sulfuro 
de hidrdgeno. Esto requiere cinco nuevas bombas de amino para rehabilitar la 
unidad de recuperacidn de sulfuro de hidrdgeno y repuestos para unidades 
reparables. Se incluyen tambien monitores de gas sobre el terreno y repuestos 
para las unidades existentes, atnbos articulos relacionados con la seguridad. 

South Gas Company; 7.500.000 ddlares 

40. Ademas de los repuestos y equipo para mantencidn general en la zona 
meridional, se incluyen materiales para la reparacidn y rehabilitacion de la 
planta de gas natural licuificado de Khor-Zubair, ubicada cerca de los campos de 
Zubair, la planta de gas de petroleo licuificado de Khor-Zubair y la planta de 
tratamiento de gas acre de Rumaila septentrional, que permitira la extraccion de 
sulfuro de hidrdgeno. La planta de gas de Rumaila septentrional no ha recibido 
reparaciones ni mantencidn en los ultimos 11 anos y esta en condiciones 
deplorables. 

Oil Pro ducts Distribution Company: 16 millones de dolares 

41. Esta empresa se encarga de la distribucion de productos de petroleo por 
carretera dentro del Iraq. Los danos de la red de oleoductos y la gran 
superficie geogrdfica abarcada requieren una capacidad considerable de 
distribucidn por vehiculo. A1 igual que en la etapa V, se ha hecho considerable 
hincapie en las reparaciones y el reemplazo de equipos danados y gastados y la 
capacidad de lucha contra los incendios. 

Oil Pipelines Company: 5.500 ddlares 

42. Esta empresa estd encargada de todo el transporte de productos de petrdleo 
por oleoductos dentro del Iraq. La longitud total de los oleoductos de 
responsabilidad de la empresa superan los 7.000 kildmetros y actualmente hay 
embotellamientos en la medicidn del petrdleo del sistema, problemas graves de 
comunicaciones y falta general de seguridad. La lista de repuesto y equipos 
presentada procure hacer frente a esas esferas de problemas con miras a mejorar 
la eficiencia general. 

Gas Filling Company: 13.500 ddlares 

43. La solicitud de repuesto y equipo para esta empresa procura aumentar la 
eficiencia de las plantas de cargas de gas de la que esta encargada y mejorar 
las condiciones de seguridad de esas plantas. 

44. El Gobierno del Iraq se propone ademas importer 500.000 cilindros nuevos de 
gas con v&lvulas pero, simultaneamente, reiniciara la construccion local de 
cilindros de gas a la capacidad maxima de la planta local (500 cilindros nuevos 
por dia). Se incluyen seis lineas de carga automatica para botellas nuevas de 
gas, ademas de reemplazo de repuestos para las plantas existentes de operacion 
manual. 
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I. Conclusi6n 

45. En anteriores informes el Grupo de Expertos destacd los efectos 

perjudiciales de la sobreproduccion de petrdleo crudo de pozos sin mantencion 
suficiente de la presidn. Esta practica se mantiene, con niveles aparentemente 
elevados de reduccion de la produccion de un nhmero significative de pozos 
productores. 

46. Pese a ello, la inyeccion de agua en el sur, con la ayuda de productos 
quimicos de tratamiento y la iniciacion de produccion nueva, ha permitido un 
aumento de la produccion a un nivel superior al de las pdrdidas sufridas, lo que 
ha resultado en un aumento general. La reduccidn del petroleo refinado ha 
permitido contar con m&s petroleo crudo para la exportacidn, aunque por un corto 
plazo. 

47. Los objetivos de que ha dado cuenta el Gobierno del Iraq hasta fines del 
aho 2000 se consideran, por lo tanto, alcanzables, a condicidn de que sigan 
llegando y distribuyendose los repuestos, los materiales y el equipo que 
actualmente llegan al pais. 

48. El valor estimado de la lista de repuestos y equipo para la produccion de 
petroleo presentada por el Gobierno del Iraq en el plan de distribucion para la 
etapa VI es de 600 millones de ddlares, el doble de la suma aprobada por el 
Consejo de Seguridad en la resolucion 1242 (1999). Pero esa suma se considera 
concordante con los niveles de produccion alcanzados y previstos, en particular 
dado el hincapie hecho en proyectos importantes y la inversidn en seguridad y en 
el control de la contaminacion y del daho ambiental. 

49. Todas las cifras de produccion, y las cifras de exportacion consiguientes, 
superiores a las estimaciones del Gobierno del Iraq hasta fines de 1999 y 
comienzos del aho 2000, pondrian en tensidn la actual capacidad de exportacion 
de los puertos de Ceyhan y Mina al-Bakr. Todos los problemas tdcnicos de la 
infraestructura de transporte y las instalaciones de carga de cualquiera de los 
puertos inevitablemente dar&n como resultado la pdrdida de las ventajas de los 
aumentos recientes de produccion. 


/... 



S/1999/746 
Espanol 
P&gina 16 





